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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 672 

9 Δεκεμβρίου 2005 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 

Αριθμ. 11706 

Ο Δήμαρχος Αν. Ολυμπου Ν. Πιερίας προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985 για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση 
πλατείας στο ΔΔ Σκοτίνας». 

Αριθμ. μελέτης 176/2005, προϋπολογισμού δημοπρά- 
τησης 545.595,73 € ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ) εργασίες 
7.431,12 € + ΓΕ & ΟΕ 1337,60 € = 8768,72 € + απρόβλεπτα 
15% 1315,31 €= 10084,03 6 + αναθεώρηση 00,00 € + απο¬ 
λογιστικά 0,00 € + ΦΠΑ 19 % 1915,97 € = 12.000,00 € που 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984 τα εκτελεστικά 
του διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακή¬ 
ρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και με τους 
όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του παραπάνω έργου. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 19.12.2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα από 10 π.μ. στην αίθουσα συνεδρι¬ 
άσεων του Δήμου Αν. Ολύμπου, στη Λεπτοκαρυά τηλ. 
23520/21084. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στην παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διε¬ 
νεργηθεί την 29.12.2005 ημέρα Πέμπτη και την ίδια ώρα 
στον ίδιο χώρο. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋπόθεσης 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ¬ 
μετέχουν : 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2, 1ης τάξης για έργα κατηγορίας 


ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και με τον περιορισμό των ανωτάτων ορίων 
που ισχύουν κάθε φορά καθώς και πττυχία εγγεγραμ¬ 
μένα στα ΝΜ αντίστοιχης τάξης. 

Β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕΕ ή του Κυρω- 
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε 
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 
ανάλογης τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλού¬ 
μενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
παρόμοια ποιοτικά έργα παρόμοια με το δημοπρατού- 
μενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, σε οποιοδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 Κ/Ξ στην ίδια κατηγορία υπο τον 
όρον ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και τους όρους της παρ 3 του άρθρου 2 του πδ 
609/1985. Κατηγορία Εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του πρ/σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία αρθοίζεται 
στον πρ/σμό της μεγαλύτερης κατηγορίας 

Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1, Α2 και 1ης του ΜΕΕΠ για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας), καθώς και πτυχία εγγεγραμμένα 
στα Ν.Μ. αντίστοιχης τάξης. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος κατά λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων. Κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα 
ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμε¬ 
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετοχής 
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συνολικού ποσού 202,00 ευρώ του προϋπολογισμού, 
οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Αν. Ολύμπου και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
ύλων των μελών της Κοινοπραξίας στην πκρίπτωση 
που ο πρυσφέρων διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσουν. 

Οι παραπάνω εγγυητικές υπιστολές θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις τον προ¬ 
γράμματος ΔΕ2005 ΣΑΕ 039 και απόκειται στις κρατή¬ 
σεις που προβλέπεται για τα έργα αυτά, περιλαμβανό¬ 
μενης και της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του ν. 2166/1993 (ΦΕΚΙ37Α/24.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα όφελος κλπ του αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κλπ καθορίζονται 
στο άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον κύριο του 
Έργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
(διακήρυξη, έντυπο Οικονομικής προσφοράς, τιμολόγιο 
μελέτης, Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων (ΗΣΥ), τεχνικές 
προδιαγραφές και τα παραρτήματα τους, ΤΣΥ, Τεχνική 
Περιγραφή (Τ.Π), προϋπολογισμός μελέτης) διατίθεται 
από τον Δήμο Αν. Ολύμπου. Πληροφορίες: Δάμπλιας 
Γεώργιος τηλεφ: 23520/21084. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα 
γραφεία του Δήμου Αν. Ολύμπου με την καταβολή 10 
ευρώ. Τα έξοδα των εκ νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον 
ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής του έργου. 

Λεπτοκαρυά, 2 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 

Αριθμ. 11685 

Ο Δήμαρχος Αν. Ολύμπου Ν. Πιερίας προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985 για την εκτέλεση του έργου «Διανοίξεις - κρα¬ 
σπεδώσεις οδοστρωσία στην επέκταση του σχεδίου 
πόλης Λεπτοκαρυάς κάτω από τις γραμμές». 

Αριθμ. μελέτης 174/2005, προϋπολογισμού δημοπρά¬ 
τησης 706.969,53 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) εργα¬ 
σίες 403.595,14 € + ΓΕ & ΟΕ 113.006,64 € 516.601,77 € 
+ απρόβλεπτα 15% 77,490,27 €= 594.092,04 € + ανα¬ 
θεώρηση 00,00 € + απολογιστικά 0,0 0 € η ΦΠΑ 19 % 
112.977,49 € - 706.969,53 € που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984 τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 


αποστολής της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό τύπο και με τους όρους της διακήρυξης 
και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υπο¬ 
βάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 
σκευής του παραπάνω έργου. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22.12.2005 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα από 10 π.μ. στην αίθουσα συνεδριά¬ 
σεων του Δήμου Αν. Ολύμπου, στη Λεπτοκαρυά τηλ. 
23520/21084. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρά λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στην παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διε¬ 
νεργηθεί την 29.12.2005 ημέρα Πέμπτη και την ίδια ώρα 
στον ίδιο χώρο. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην 1ης και 2ης 3ης (εντός Νομού) τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και με τον περιορισμό των 
ανωτάτων ορίων που ισχύουν κάθε φορά. 

Β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕΕ ή του Ευρω¬ 
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 
ανάλογης τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλού¬ 
μενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελεσκι πα¬ 
ρόμοια ποιοτικά έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, σε οποιοδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 Κ/Ξ στην ίδια κατηγορία υπο τον 
όρον ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του πρ/σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία αρθοίζεται 
στον πρ/σμό της μεγαλύτερης κατηγορίας 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος κατά λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων. Κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα 
ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για τη 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετο- 
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χής συνολικού ποσού 11882,006 του προϋπολογισμού, 
οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Αν. Ολύμπου και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας στην περίπτωση 
που ο προσφέρων διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημιφών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του 
Δήμου και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπεται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 
137Α/24.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα όφελος κλπ του αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κλπ καθορίζονται 
στο άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του 
Έργου. 

Το σφραγισιιένυ έντυπο Οικονοιιικής ΠοοσΦοσάς το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
(διακήρυξη, έντυπο Οικονομικής προσφοράς, τιμολόγιο 
μελέτης, Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ),τεχνικές 
προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους, ΤΣΥ, τεχνική 
περιγραφή (Τ.Π), προϋπολογισμός μελέτης) διατίθεται 
από το Δήμο Αν. Ολύμπου. Πληροφορίες: Δάμπλιας Γε- 
ώργιος τηλεφ: 23520/21084. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα 
γραφεία του Δήμου Αν. Ολύμπου με την καταβολή 10 €. 

Τα έξοδα των εκ νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδο- 
χο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πλη¬ 
ρωμής του έργου. 

Λεπτοκαρυά, 2 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 

Αριθμ. 11708 

Ο Δήμαρχος Αν. Ολύμπου Ν. Πιερίας προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985 για την εκτέλεση του έργου «Μικρά αθλητικά 
έργα σε ΔΑ του Δήμου Ανατ. Ολύμπου». 

Αριθμ. μελέτης 170/2005, προϋπολογισμού δημοπράτη¬ 
σης 147.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) εργασίες 
+ ΓΕ & ΟΡ, 107.416,88 € + απρόβλεπτα 15% -16.112,53 € + 
αναθεώρηση 00,00 € + απολογιστικά 0,0 0 € + ΦΠΑ 19 
%24.470,59 € = 147.000,00 € που θα διεξαχθεί σύμφωνα 
με το ν. 1418/1984 τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 


στον ελληνικό τύπο και με τους όρους της διακήρυξης 
και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υπο¬ 
βάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 
σκευής του παραπάνω έργου. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 19.12.2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα από 10 π.μ. στην αίθουσα συνεδριά¬ 
σεων του Δήμου Αν. Ολύμπου στη Λεπτοκαρυά, τηλ: 
23520/21084. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στην παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διε¬ 
νεργηθεί την 29.12.2005 ημέρα Πέμπτη και την ίδια ώρα 
στον ίδιο χώρο. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋπόθεσης 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/84 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α2,1η και 2η εντός Νομού τάξη για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικά, καθώς και Α1, Α2 και 1η 
για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά και πτυχία 
εγγεγραμμένα στα ΝΜ αντίστοιχης τάξης. 

Β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕΕ ή του Ευρω¬ 
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε. 
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 
ανάλογης τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τη 2 Α1 
(αναβάθμιση Κ/Ξ) Οικοδομικών του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει πα¬ 
ρόμοια ποιοτικά έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, σε οποιοδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 Κ/Ξ στην ίδια κατηγορία υπο τον 
όρον ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος κατά λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων. Κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα 
ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 2475,00 € του προϋπολογισμού, οι 
οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Αν. Ολύμπου και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 
του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας στην περίπτωση 
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που ο προσφέρων διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ταυ 
προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ ΤΗΣ ΓΓΑ και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπεται για τα έργα αυτά, περιλαμ- 
βανομένης και της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 
34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137Α/24.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα όφελος κλπ του αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κλπ καθορίζονται 
στο άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον κύριο του 
Έργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
(διακήρυξη, έντυπο Οικονομικής προσφοράς, τιμολόγιο 
μελέτης, Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους, ΤΣΥ, τεχνική 
περιγραφή (Τ.Π), προϋπολογισμός μελέτης) διατίθεται 
από το Δήμο Αν. Ολύμπου. Πληροφορίες: Δάμπλιας Γε- 
ώργιος τηλεφ: 23520/21084. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα 
γραφεία του Δήμου Αν. Ολύμπου με την καταβολή 10 €. 

Τα έξοδα των εκ νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδο- 
χο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πλη¬ 
ρωμής του έργου. 

Λεπτοκαρυιά, 2 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 

Αριθμ. 11684 

Ο Δήμαρχος Αν. Ολύμπου Ν. Πιερίας προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985 για την εκτέλεση του έργου «Υδρευση οικισμού 
Π. Παντελεήμονα (Ύδρευση Ζώνης Α.Ν. Παντελήμονα». 

Αριθμ. μελέτης 179/2005, προϋπολογισμού δημοπρά¬ 
τησης 161.266,00 € ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ ) εργα¬ 
σίες 99.865,56 € + ΓΕ & ΟΕ 17.975,80 € = 117.841,36 € + 
απρόβλεπτα 15% 17.676,20 € = 135.517,56 € + αναθεώρηση 
00,00 € + απολογιστικά 0,0 0 € + ΦΠΑ 19% 25.748,34 € = 
161.266,00 € που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελ¬ 
ληνικό τύπο και με τους όρους της διακήρυξης και κα- 
λεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
παραπάνω έργου. 


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22.12.2005 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα από 10 π.μ. στην αίθουσα συνεδριά¬ 
σεων του Δήμου Αν. Ολύμπου, στη Λεπτοκαρυά τηλ: 
23520/21084. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στην παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διε¬ 
νεργηθεί την 29.12.2005 ημέρα Πέμπτη και την ίδια ώρα 
στον ίδιο χώρο. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984, όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋπόθεσης 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ¬ 
μετέχουν : 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1ης και 2ης με έδρα το Νομό και Κ/Ξ 
2 Α1 (αναβαθμισμένη παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/ 
1984) τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΜ. 

Β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕΕ ή του Ευρω¬ 
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε 
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 
ανάλογης τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την καλού- 
μυνη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕΕ ή ΕΟΧ ή 
της ΣΔΣ του ΠΟΕ στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη . 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, σε οποιοδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 Κ/Ξ στην ίδια κατηγορία υπο τον 
όρον ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα κίτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος κατά λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων. Κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα 
ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετο¬ 
χής συνολικού ποσού 2710,00 € του προϋπολογισμού, 
οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Αν. Ολύμπου και 
9α παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/85. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας στην περίπτωση 
που ο προσφορών διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την 
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ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις τον προ¬ 
γράμματος ΕΠΤΑ και ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπεται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 
2166/1993 (ΦΕΚ 137Α/24.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα όφελος κλπ του αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κλπ καθορίζονται 
στο άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον κύριο του 
Έργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
(διακήρυξη, έντυπο Οικονομικής προσφοράς, τιμολόγιο 
μελέτης, Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), τεχνικές 
προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους, ΤΣΥ, Τεχνική 
Περιγραφή (Τ.Π), προϋπολογισμός μελέτης, διατίθεται 
από τον Δήμο Αν. Ολύμπου. Πληροφορίες: Δάμπλιας 
Γεώργιος τηλεφ: 23520/21084. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα 
γραφεία του Δήμου Αν. Ολύμπου με την καταβολή 10 €. 

Τα έξοδα των εκ νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδο- 
χο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πλη¬ 
ρωμής του έργου. 

Λεπτοκαρυά, 2 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 

Αριθμ. 11707 

Ο Δήμαρχος Αν. Ολύμπου Ν. Πιερίας προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985 για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλα¬ 
τείας στο ΔΔ Λεπτοκαρυάς». 

Αριθμ. μελέτης 175/2005, προϋπολογισμού δημοπρά¬ 
τησης 17.999,76 € ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ ) εργασίες 
11.146,54 € + ΓΕ & ΟΕ 2.006,38 € = 13.152,91 € + απρόβλεπτα 
15% 1972,94 € = 15125,85 € + αναθεώρηση 00,00 € + απο¬ 
λογιστικά 0,0 0 € + ΦΠΑ 19% 2873,91 € = 17.999,76 € που 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/84 τα εκτελεστικά 
του διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακή¬ 
ρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο και με τους 
όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του παραπάνω έργου. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 19.12.2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα από 10 π.μ. στην αίθουσα συνεδριά¬ 
σεων του Δήμου Αν. Ολύμπου, στη Λεπτοκαρυά τηλ: 
23520/21084. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στην παραπάνω ημερομηνία τότε θα διε¬ 


νεργηθεί την 29.12.2005 ημέρα Πέμπτη και την ίδια ώρα 
στον ίδιο χώρο. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋπόθεσης 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρκίται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2,1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ, και με τον περιορισμό των ανωτάτων ορίων που 
ισχύουν κάθε φορά καθώς και πττυχία εγγεγραμμένα 
στα ΝΜ αντίστοιχης τάξης. 

Β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕΕ ή του Ευρω¬ 
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς 
ανάλογης τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλού¬ 
μενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει πα¬ 
ρόμοια ποιοτικά έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α,β,γ, σε οποιοδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 Κ/Ξ στην ίδια κατηγορία υπο τον όρον 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με 
ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της κα¬ 
λούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του πρ/σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία αθροίζεται 
στον πρ/σμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1, Α2 και 1η του ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ 42 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας), καθώς και πτυχία εγγεγραμμένα στα 
Ν.Μ. αντίστοιχης τάξης 

Κάθε Εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος κατά λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων. Κάθε 
εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα 
ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετο¬ 
χής συνολικού ποσού 303,00 € του προϋπολογισμού, 
οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Αν. Ολύμπου και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
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23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας στην περίπτωση 
που ο προσφέρων διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών ιιπό την 
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις τον προ¬ 
γράμματος ΔΕ2005 ΣΑΕ 039 και υπόκειται στις κρατή¬ 
σεις που προβλέπεται για τα έργα αυτά, περιλαμβανο- 
μένης και της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137Α/24.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα όφελος κλπ του αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κλπ καθορίζονται 
στο άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον κύριο του 
Έργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφορά το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
(διακήρυξη, έντυπο Οικονομικής προσφοράς, τιμολόγιο 
μελέτης, Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), τεχνικές 
προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους, ΤΣΥ, τεχνική 
περιγραφή (Τ.Π.), προϋπολογισμός μελέτης, διατίθεται 
από το Δήμο Αν. Ολύμπου. Πληροφορίες: Δάμπλιας Γε- 
ώργιος τηλεφ: 23520/21084. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα 
γραφεία του Δήμου Αν. Ολύμπου με την καταβολή 10 €. 

Τα έξοδα των εκ νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδο- 
χο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πλη¬ 
ρωμής του έργου. 

Λεπτοκαρυά, 2 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 

Ο Δήμος Αμπελώνα προκηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/84 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το Ν. 1418/84, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν.3263/2004 όπως 
αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ 1ου Δ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ¬ 
ΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» προϋπολογισμού δη¬ 
μοπράτησης 856.800,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 718.446,56, για 
αναθεώρηση 1.553,44, για Φ.Π.Α. 136.800,00). Η δημοπρα¬ 
σία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου/της Κοινότη¬ 
τας τη Δευτέρα 19.12.2005 με ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δε 
διεξαχθεί την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί την Πέμπτη 
22.12.2005 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. 
στα γραφεία του Δήμου. Στο διαγωνισμό δικαιούνται 
να συμμετάσχουν: 


1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚ. και Α2 
τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη.του ΜΕΕΠ για έργα κατη¬ 
γορίας.με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 

άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 14.369 ΕΥΡΩ, που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα ενενήντα 
(90) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δη¬ 
μοπράτησης. (Αρθρο 23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 
Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος του Αμπελώνα στην οδό Δ. Γκόλτσιου 
αρ. 1 ταχ. κωδ. 40400 τηλ. 2492031701 όπου οι διαγωνι- 
ζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν 
κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανάδο- 
χος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπλήρωμα- 
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τική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, έχει καθορισθεί 
με την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/101/ΦΝ.437/18.10.2004 απόφαση 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυ¬ 
λικών, λιμενικών και πρασίνου σε 12%, και με την υπ’ 
αριθμ. Δ17α/07/114/ΦΝ 437/7.2.2005 απόφαση του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. για την κατηγορία οικοδομικών σε 12% ενώ για 
την κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών που δεν πε¬ 
ριλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις καθορίζεται 
σε 12%. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πί¬ 
στωση ένταξης ποσού 743.504,89 ευρώ και εγκεκριμένη 
πίστωση έτους 2005 ποσού 177.093,25 ευρώ και υπόκει- 
ται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α'’ 137/24.8.1993). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία 
του έργου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 
171/1987). Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δεκα¬ 
πέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 
του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η 
ημέρα του διαγωνισμού), από τα γραφεία του Δήμου 
με την καταβολή.ευρώ από όπου οι ενδιαφερό¬ 

μενοι μπορούν να λάβουν γνώση και των υπόλοιπων 
στοιχείων (μελετών, ερευνών κλπ.) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προ¬ 
ηγουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο/στην Κοινότητα, 
πέραν της δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου 
και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον 
ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος αποστέλλει τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την 
ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν. 
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιω¬ 
τικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων 
κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη 
δημοπράτησης. Και στις δύο περιπτώσεις ο Δήμος δε 
φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους ή παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 
3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 


δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνι¬ 
σμό, για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Αμπελώνας, 5 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 

Ο Δήμαρχος ΑΜΠΕΛΩΝΑ προκηρύσσει την με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το Ν. 
1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το Ν.3263/ 
2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙ¬ 
ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού δη¬ 
μοπράτησης 140.420,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 117.618,65 για 
αναθεώρηση 381,35 για Φ.Π.Α. 22.420,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
/της Κοινότητας την Πέμπτη 22.12.2005, με ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του 
διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημο¬ 
πρασία δε διεξαχθεί την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί 
την Πέμπτη 5.1.2006, με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτα- 
των ορίων για έργα κατηγορίας ΟΙΚ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ, του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
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π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται ΰτη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 2353.00 ΕΥΡΩ, που θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985. Εφόσον ο προσφέρων διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις 
θα είναι κοτνές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 
Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περι¬ 
ορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα 
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης (Αρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΑΜΠΕΛΩΝΑ με έδρα ΑΜΠΕΛΩΝΑ στην 
οδό Δ. Γκόλτσιου αρ. 1, ταχ. κωδ. 40400 τηλ. 2492031317 
ίαχ 2492031501, όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν 
την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα 
μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της 
δημοπράτησης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανά- 
δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπλη¬ 
ρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, έχει κα- 
θορισθεί με την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/101/ΦΝ,437/18.10.2004 
απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τις κατηγορίες οδοποιίας, 
υδραυλικών, λιμενικών και πρασίνου σε 12%, και με την 
υπ’ αριθμ. Δ17α/07/114/ΦΝ437/7.2.2005 απόφαση του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. για την κατηγορία οικοδομικών σε 12% ενώ για 
την κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών που δεν 
περιλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις καθορί¬ 
ζεται σε 12%. 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από 
πόρους του Ε.Τ.Π.Α. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 
25% από Εθνικούς πόρους και από ιδύηκ πόρους του 
Φορέα, μέσω του Γ' Κ.Π.Σ./ΠΕΠ-Θεσσαλίας και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζε¬ 
ται σε εκατόν πδνήντα (150) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία 
του έργου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 
171/1987). Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ,, αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 


την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δε¬ 
καπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 
του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υπο¬ 
βολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα 
του διαγωνισμού), από τα γραφεία του Δήμου με την 

καταβολή.ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να λάβουν γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων 
(μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και 
ταχυδρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον 
προηγουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο / στην Κοινότη¬ 
τα, πέραν της δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου 
και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον 
ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος αποστέλλει τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την 
ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν. 
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιω¬ 
τικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων 
κλπ., ο Δήμος παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη 
δημοπράτησης. Και στις δύο περιπτώσεις ο Δήμος δε 
φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει τό αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν.3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Αμπελώνας, 5 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθμ. 2680 

Ο Δήμος Παληοκάστρου διακηρύσσει ότι την 29 του 
μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2005 ημέρα (Πέμπτη) και 
ώρα 10:00 π. μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο 
Δημαρχείο Παληοκάστρου, θα διεξαχθεί δημόσιος μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με επι- 
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μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών ως έκπτωσης, 
πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας και 
καλεί του ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλουν 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ. 

Η ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κα¬ 
τασκευή του ως άνω έργου,θα διεξαχθεί σύμφωνα με 

α) τις διατάξεις των ν.1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (π.δ. και υ.α.) που εκδόθηκαν 
προς εκτέλεσή τους και 

Β) τους όρους αναλυτικής διακήρυξης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε 108.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη εργασιών: 65.886,10 Ε. 

Γενικά έξοδα και Οφελος εργολάβου (ΓΕ-ΟΕ) 11.859,50 
Ε. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ): 11.661,84 Ε 

Αναθεώρηση: 1.348,86 Β. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 17.243,70 Ε. 

Βάσει την μελέτη με αριθμό 283/05 θεώρησης (4/5/ 
2005) Τ.Υ.Δ.Κ. Τρικάλων. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμεμονωμένη εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α εγγεγραμμένες στο μητρώο εργοληπτών επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ. 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του παγκόσμιου οργα¬ 
νισμού εμπορίου (Π.Π.Ε.) τα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον εί¬ 
ναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγο¬ 
ρία αντίστοιχη με τις καλούμενες Ελληνικού μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Β κράτη, τα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένου ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
κοα ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιοδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ.7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία την ίδια κατηγορία ),υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.ΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 


5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., δηλαδή στο ποσό των 1.789,00 ΕΥΡΩ. 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπη¬ 
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κα¬ 
τασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
όλων των μελών της. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε δε¬ 
καοχτώ (18) μήνες. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το πρό¬ 
γραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από το 
Δήμο, εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράτε η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγού¬ 
νται το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας του δι¬ 
αγωνισμού ημέρας από την υποβολή της αίτησης χο¬ 
ρήγησης. 

Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρ¬ 
χεται σε δέκα πέντε (15) Ευρώ. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τα 
σχετικά του διαγωνισμού προσερχόμενοι όλες τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΠΑ- 
ΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, στα τηλ. 2431-87752/53 και στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ν. Τρικάλων στα τηλ. 2431-330220/28069. 


Παλαιόκαστρο, 2 Δεκεμβρίου 2005 


Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΓΓΟΥΡΑΣ 

-♦- 

Δ.Υ.Π.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 


(9) 


ΤοΊδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσπρωτίας, έχοντας 
υπόψη τις κείμενες διατάξεις, προκηρύσσει: 

1. Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ποσο¬ 
στό έκπτωσης επί τοις %) για την ανάδειξη προμηθευ¬ 
τών τροφίμων και συγκεκριμένα των παρακάτω ειδών: 

• Παντοπωλείου 

• Οπωροπωλείου 

• Αρτου - αρτοσκευασμάτων - αλεύρων 

• Γ αλακτοπωλείου 

• Ζαχαροπλαστείου 

• Φρέσκων κρεάτων- πουλερικών 

• φρέσκων Λ κατεψυγμένων αλιευμάτων 

• Τυροκομικών - αλλαντικών προϊόντων, 

για το χρονικό διάστημα (1) ενός έτους από την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης (2) δύο 
μηνών. 

Τόπος Διαγωνισμοά'Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Θε¬ 
σπρωτίας 

Γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 13.1.2006 
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Ημέρα: Παρασκευή 

Ώρα: 10.00 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέ- 
φονται. 

Πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού,θα παρέχονται καθημερινά κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2664024813). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν 
το Ιδρυμα. 

Φιλιάτες, 2 Δεκεμβρίου 2005 
Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΡΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
Αριθμ. 25097 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού 
με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη χα¬ 
μηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου των ακόλου¬ 
θων υποέργων: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υποέργο 67) της 
Πράξης Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Β' Φάση προϋπο¬ 
λογισμού 50.000,00 €. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ¬ 
ΚΗ ΜΟΡΦΗ (Υποέργο 43) της Πράξης Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας Β' Φάση προϋπολογισμού 30.000,00 €. 

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υποέργο 64) της Πρά¬ 
ξης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Γ' Φάση προϋπολο¬ 
γισμού 73.000,00 €. 

ΑΓΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ (Υποέργο 63) της Πράξης Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας Γ' Φάση προϋπολογισμού 40.000,00 €. 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥ¬ 
ΚΑΙΡΙΑΣ 

ΜΕΤΡΟ 1.1. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.2. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Α 

ΕΠΕΑΕΚ II 

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενη¬ 
λίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ¬ 
μάτων (ΥΠ.Ε.Π,Ο.), είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης 
του Έργου «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», το οποίο 
εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II (Επιχειρησιακό Πρόγραμ¬ 
μα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτι¬ 
σης) του ΥΠ.Ε.Π,Ο., Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.7, Κατηγορία 
Πράξεων Α και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, ανακοινώνουμε τη διε¬ 
νέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδό¬ 
χου υλοποίησης των υποέργων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υποέργο 67), ΑΓΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (Υποέργο 43) της 
Πράξης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Β’ Φάση και ΑΓΟΡΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υποέργο 64), ΑΓΟΡΑ ΕΚΠΑΙ¬ 
ΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (Υποέργο 
63) της Πράξης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Γ Φάση, τα 


οποία θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά, με κριτήριο 
τη χαμηλότερη τιμή. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: εκατόν ενενήντα τρεις 
χιλιάδες ευρώ (193.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, κοινοοπραξίες ή ενώσεις τους, της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που υποβάλλουν και έχουν 
αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και 
εμπειρία στον τομέα προμήθειας βιβλίων και εκπαιδευτι¬ 
κού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή. Οι ενώσεις και οι κοι¬ 
νοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. 

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα γίνει στην ελληνική 
γλώσσα. 

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζουμε 
την 9.1.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

Τόπος παράδοσης προσφορών Γραφεία Ι.Δ.ΕΚ.Ε. - 
Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, 111 43 Αθήνα, 3ος Όρο¬ 
φος. 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζουμε 
την 9.1.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία 
του ΙΔΕΚΕ (Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17,11143 Αθήνα), 
4ος όροφος. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα «Δι- 
καιολογητικά», τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
π.δ. 394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/4.12.1996) και όσα επιπλέον 
αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης. 

Πληροφορίες: Ελ. Σερμέα, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
από 08:00 - 15:00 στα τηλέφωνα 210-25.31.612 και 210- 
75.31.634, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΔΕΚΕ (νννννν. 
ΙάθΙ<θ. θάυ.ρι·). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το 
αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης από Αχαρνών 417 
& Κοκκινάκη, Αθήνα, 20ΐ όροφος (γραφείο 240), ή από 
την ιστοσελίδα: νννννν. ί_άοΙ<θ. οάυ.ρΓ (Τρέχουσες Προ¬ 
κηρύξεις). 

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευ¬ 
σης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο 
Μειοδοτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τι¬ 
μών του τιμολογίου για την ανάδειξη της μειοδότρι- 
ας εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του 
έργου: 12/05 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης 90.000,00 € (με ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ). 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερο¬ 
μένους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
τους έως τις 10.00 π.μ. (ώρα λήξης) της 9.1.2006, ημέρα 
Δευτέρα στην επιτροπή που θα βρίσκεται στα γραφεία 
της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού στη Λάρισα (τηλ. 687127 ή 
687180). Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί 
ο διαγωνισμό την ανωτέρω ημέρα, αυτός θα διενεργηθεί 
την Πέμπτη 12.1.2005 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. 
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3. Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω δημοπρασία 
έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ με πτυχίο 
Α1 τάξης στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων. 

4. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον 
διαγωνισμό 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου 
1.480,90 Ευρώ. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο της ΔΕΥΑΛ 

6. Ενημέρωση πάνω στη μελέτη του έργου θα γίνεται 
από τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ Τέρμα Τυχερού (τηλ. 
2410 687180, ΦΑΞ 2410 687144), η δε παραλαβή των τευ¬ 
χών του διαγωνισμού θα γίνεται από την ίδια Υπηρεσία 
με αντικαταβολή 10 ευρώ έως και την 4.1.2006 

Λάρισα, 22 Νοεμβρίου 2005 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

1. Η Δημοτική ΕπιχείρησηΎδρευσης και Αποχέτευσης 
Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Μειο¬ 
δοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου για την 
ανάδειξη της μειοδότριας εργοληπτικής επιχείρησης για 
την κατασκευή τον έργου: 13/05 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩ¬ 
ΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού δημοπράτησης 62.000,00 € 
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφε¬ 
ρομένους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώ¬ 
πους τους έως τις 10.00 π.μ. (ώρα λήξης) της 16.1.2005, 
ήμερα Δευτέρα στην επιτροπή που θα βρίσκεται στα 
γραφεία της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού στη Λάρισα (τηλ 
687157 ή 687180). Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν 
διενεργηθεί ο διαγωνισμός την ανωτέρω ημέρα, αυτός 
θα διενεργηθεί την Πέμπτη 19.1.2006, την ίδια ώρα και 
στο ίδιο μέρος. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω δημοπρασία 
έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ με πτυχίο 
Α1 τάξης στην κατηγορία τωνΈργων Οδοποιίας. 

4. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον 
διαγωνισμό 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου 
1.024,45 Ευρώ. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο της ΔΕΥΑΛ 

6. Ενημέρωση πάνω στη μελέτη του έργου θα γίνεται 
από τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού (τηλ. 
2410 687180, ΦΑΞ 2410 687144), η δε παραλαβή των τευ¬ 
χών του διαγωνισμού θα γίνεται από την ίδια Υπηρεσία 
με αντικαταβολή 10 ευρώ έως και την 11.1.2006 

Λάρισα, 22 Νοεμβρίου 2005 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 
Αριθμ. 2573867 

Ανακοινώνουμε ότι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε διενεργεί τους παρακάτω ανοικτούς δι¬ 
αγωνισμούς: 


1) Αριθ. Διακ: 5029/1: Προμήθεια: Ψυγείων νερού πλήρες 
των Α/Α ΜΑΝ & 1.0, προϋπολογιζόμενης αξίας 213.744 
ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 29 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005, ημέ¬ 
ρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.15 π.μ ακριβώς, στον 4° όροφο, 
γραφείο 410, στο κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

2) Αριθ. Διακ: 5035: Προμήθεια: Ανταλλακτικά φορείων 
αέρα πέδης και καθισμάτων Α/ΗΑΘΤΒΑΝΖ προϋπολογι- 
ζόμενης αξίας 391.949 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 26 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006, ημέ¬ 
ρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.15 π.μ. ακριβώς στον 4° όροφο, 
γραφείο 410 στο κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

3) Αριθ. Διακ: 5038/1: Προμήθεια: Ανταλλακτικά των Δ/Υ 
ΜΙΤδυΒΙδΗΙ (ΘΕΕΘΟ - ΒΕΜΥ) & Δ/Κ ΘΕΝΕΒΑΙ - ΜΟΤΟΒδ 
των Δ/Υ ΜΙΤδυΒΙδΗΙ, προϋπολογιζόμενης αξίας 13.973 
ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 31 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006, 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.15 π.μ. ακριβώς στον 4° όροφο 
γραφείο 410, στο κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

4) Αριθ. Διακ: 5065/1: Ανακαίνηση (2) χειμερινών επι- 
βαταμαξών γραμμής Πηλίου, προϋπολογιζόμενης αξίας 
119.000 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και απο¬ 
σφράγισης αυτών μέχρι την 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006, 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.15 π.μ. ακριβώς στον 4° όροφο 
γραφείο 410, στο κτίριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3 Αθήνα. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, 
καθημερινώς από 11.00 - 13.00 σε: 

1) ΑΘΗΝΑ: Καρόλου 1-3, γραφείο 229, τηλ. 210- 5297229- 
230 

2) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7, τηλ. 2310-599117, 
599122 


Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2005 

Από τη Διεύθυνση Εφοδιασμού 
Ο Διευθυντής Εφοδιασμού ε.χ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 


(14) 


Αριθμ. 45675 

Ο Δήμος Κορυδαλλού προκηρύσσει: 

1) Την με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου, με 
το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και 
κατασκευή για την εκτέλεση του έργου «ΤΕΕ ΚΟΡΥ¬ 
ΔΑΛΛΟΥ». 

Προϋπολογισμού μελέτης υπηρεσίας: 7.102.502,02 € 
(5.682.001,62 € για οικοδομίές εργασίες συν 1.420.500,40 
για Η/Μ εργασίες χωρίς Φ.Π.Α.) συν πιθανή αναθεώρηση: 
292.455,96 € συν Φ.Π.Α. 19%: 1.405.042,02 € και Συνολι¬ 
κής δαπάνης: 8.800.000,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 334/2000 του ν. 1418/1984 και του ν. 3263/2004 
καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν 
προς εκτέλεση τους. 
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2) Το σύστημα του διαγωνισμού προβλέπει αξιολό¬ 
γηση των μελετών και προσφορά με κατ’ αποκοπήν 
εργολαβικού ανταλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4ε του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
10 του π.δ. 609/1985. 

3) Τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς καθώς και 
όλα τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού χορηγούνται 
από την Υπηρεσία και είναι μοναδικά. Ημερομηνία λήξης 
της προθυμίας παραλαβής - παράδοσης των τευχών 
του διαγωνισμού η 2.2.2006. 

4) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των 
φακέλλων συμμετοχής στο διαγωνισμό η 9.2.2006 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα λήξης παραλαβής η 10.00 π.μ. στα 
γραφεία του Δήμου Κορυδαλλού, οδός Γρηγ. Λαμπράκη 
231 Κορυδαλλός (1 ος όροφος). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 9.2.2006 τότε θα διενεργηθεί την 16.2.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης παραλαβής η 10.00 π.μ. 
στον ίδιο χώρο. 

5) Οι υποβληθησόμενες μελέτες θα εκπονηθούν στο 
στάδιο της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

6) Ολικός χρόνος κατασκευής του έργου ορίζεται το δι¬ 
άστημα των οκτακόσιων (800) ημερολογιακών ημερών. 

7) Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληττπκές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων ΜΕΕΠ που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 4 η ή 5 η ή 6 η τάξη για εντός Νο¬ 
μού τάξη της κατηγορίας των Οικοδομικών έργων, και 
ταυτόχρονα στην 2 η ή 3 η ή 4 η τάξη της κατηγορίας 
των έργων Η/Μ και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 13/2003 
ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/04/44/ΦΝ 430/12.5.2003 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, 
υποχρεούνται να συνεργαστούν για τη σύνταξη των 
οριστικών μελετών που θα υποβληθούν με την προσφο¬ 


ρά, καθώς και για τη σύνταξη των μελετών εφαρμογής 
που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της 
σύμβασης με μελετητές που έχουν πτυχία σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.3316/2005 που απαιτούνται 
για κάθε επιμέρους μελέτη του έργου και αντιστοίχως 
καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου, σύμφωνά με τις αμοιβές 
κάθε μελέτης, όπως εκτιμούνται από τον προϋπολογι¬ 
σμό των εργασιών του έργου ανά κατηγορία ως εξής: 
στην κατηγορία (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών 
έργων, πτυχία τάξεων Δ ή Ε, στην κατηγορία (8) Στατι¬ 
κές μελέτες (Μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων 
και μεγάλων ειδικών τεχνικών έργων) πτυχία τάξεων Δ 
ή Ε στην κατηγορία (9) Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές 
μελέτες πτυχία τάξεων Δ ή Ε, των Ελληνικών Μητρώων 
Μελετητών ή Γ ραφείων Εταιρειών Μελετητών, του άρ¬ 
θρου 39 του ν.3316/2005 (ή μέχρι την έναρξη εφαρμογής 
αυτού του άρθρου, του ν.716/1977 και των εκτελεστικών 
του διαταγμάτων). 

Οι μελετητές θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυ¬ 
τοτελούς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συ- 
σταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια τα μέλη τους 
(των συμπράξεων ή κοινοπραξιών): 

α. Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελε¬ 
τητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετών και διαθέτουν 
πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της ανω¬ 
τέρω παραγράφου. 

β. Προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε 
τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες 
της ανωτέρω παραγράφου. 

γ. Προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγρά¬ 
φων ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία με τις 
δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά 
Μητρώα του παραρτήματος ΙΧΓ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέ¬ 
τουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει 
από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρει¬ 
ών/ Γ ραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με 
εμπειρία στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, και το 
άρθρο 39 του ν.3316/2005, ως εξής: 

για την κατηγορία (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτι- 
ριακών έργων τουλάχιστον 3 ή 4 στελέχη για την 
κατηγορία (8) Στατικές μελέτες (Μελέτες φερουσών 
κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών 
έργων) τουλάχιστον 3 ή 4 στελέχη για την κατηγορία (9) 
Μήχανολογικές, Ηλεκτρολογικές μελέτες τουλάχιστον 
3 ή 4 στελέχη. 

8) Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Σ.Κ Α.Ε με 
φορέα κατασκευής το Δήμο Κορυδαλλού. 

5) Εγγύηση συμμετοχής: εκατόν σαράντα δυο χιλιάδες 
πενήντα ένα ευρώ 142.051,00 € 

Όλα τα τεύχη μελέτης ευρίσκονται στα γραφεία της 
Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Κο¬ 
ρυδαλλού (οδός Γ ρηγ. Λαμπράκη αρ. 231 Κορυδαλλός, 
Α' όροφος, Αρμόδιος: Χιονίδης Γεώργιος), όπου οι ενδια¬ 
φερόμενοι μπορούν στις εργάσιμες ημέρες και ώρες να 
λαμβάνουν γνώση. 

Κορυδαλλός, 6 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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(15) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ¬ 
ξης και Τροφίμων διενεργεί επαναληπτικό ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του 
έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙ¬ 
ΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ 
ΣΟΥΝΙΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 441.810,00. 

Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνολι¬ 
κά σε τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες, οκτακόσια δέκα 
Ευρώ (441.810,00 €) συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε., 
των απροβλέπτων δαπανών, αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την καθαίρεση ξύ¬ 
λινων οικίσκων με την αντικατάσταση (μονό τοποθέτη¬ 
ση) με νέους από προκατασκευασμένα ξύλινα στοιχεία 
προελεύσεως Εργοστασίου ξυλείας του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης, επι υπαρχουσών βάσεων από μπετόν και 
λοιπές εργασίες αναβάθμισης των παιδικών Κατασκη¬ 
νώσεων του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης στο Σούνιο. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
19.12.2005 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης αυτής την 10.00 
π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στα γραφεία της Διεύθυν¬ 
σης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών, οδό Λιοσίων 
210 και Σεράφη 60, Αθήνα (2 ος όροφος). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την: 19.12.2005 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. της αυτής ημερο¬ 
μηνίας. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε. 
Ε. Κ. δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο το αργότερο την 10.12.2005 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών 
και Κατασκευών Τμήμα Γ' Αν. Ζουλάμογλου, τηλ. 210 
8399880 ή Ν. Αποστολοπούλου, τηλ. 210 8399873. 

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Διευθυντής κ.α.α. 

ΑΛ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης 
Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Μειο¬ 
δοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου για την 
ανάδειξη της μειοδότριας εργοληπτικής επιχείρησης 
για την κατασκευή του έργου: 13/05 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟ¬ 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού δημοπράτησης 62.000,00 
€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφε¬ 
ρομένους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώ¬ 
πους τους έως τις 10.00 π.μ. (ώρα λήξης) της 16.1.2006 
ημέρα Δευτέρα στην επιτροπή που θα βρίσκεται στα 
γραφεία της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού στη Λάρισα (τηλ. 
687127 ή 687180). Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν 
διενερηγθεί ο διαγωνισμός την ανωτέρω ημέρα, αυτός 
θα διενεργηθεί την Πέμπτη 19.1.2006 την ίδια ώρα και 
στο ίδιο μέρος. 


3 Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω δημοπρασία 
έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ με πτυχίο 
Α1 τάξης στην κατηγορία των Έργων Οδοποιίας. 

4. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον 
διαγωνισμό 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου 
1.024,45 Ευρώ. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο της ΔΕΥΑΛ 

6. Ενημέρωση πάνω στη μελέτη του έργου θα γίνεται 
από τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ Τέρμα Τυχερού (τηλ. 
2410 687180, ΦΑΞ 2410 687144), η δε παραλαβή των τευ¬ 
χών του διαγωνισμού θα γίνεται από την ίδια Υπηρεσία 
με αντικαταβολή 10 ευρώ εως και την 11.1.2006 

Λάρισα, 22 Νοεμβρίου 2005 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών προκηρύσσει 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης τι¬ 
μολογίου αρθρ. 9 του π.δ. 609/1985, σύμφωνα με τους 
όρους της εγκεκριμένης μελέτης και τις διατάξεις του 
ν.1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1994, του π.δ. 609/1985 του π.δ. 23/1993 ως και 
τον ν. 3263/2004, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Προσθήκη ορόφου στο 13° Δημοτικό Σχολείο Σερρών», 
προϋπολογισμού: 650.000,00 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
και εγκρίθηκε με την αρ. 97/05 (αρ. 13/05 πρακτικό) 
απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών 
στις 19.12.2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. (Τέρμα 
Ομονοίας). Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί ο διαγω¬ 
νισμός στην παραπάνω ημερομηνία θα γίνει την 22.12.2005 
(Πέμπτη) με τους ίδιους όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό (2%) επί του προϋπολογισμού, (μη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. και αναθεώρησης) απευθυνόμενη 
στην Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Σερρών, Ποσού 10.628,00 €. 

Στην παρούσα διακήρυξη ορίζεται όριο ποσοστού έκ¬ 
πτωσης το 12%, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει επιπλέον της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης του έργου, πρόσθετη εγγύηση (παρ. 
2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1 η , 2 η τάξη ανεξαρτήτως Νομού έδρας και 
3 η τάξη(εντός Νομού και σε δεύτερο επιλεγμένο Νομό) 
για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α2, και 1 η τάξη 
ανεξαρτήτως Νομού έδρας και 2 η τάξη (εντός Νομού και 
σε δεύτερο επιλεγμένο Νομό) για έργα Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Πογκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
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αναγνωρισμένων εργοληπτών, «εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες» σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες τον Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους τον άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 2 Α1 τάξης 
εγγεγραμμένων στην τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μιτορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών στοιχείων και να παραλάβουν τα σχετικά τεύ¬ 
χη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Σερ¬ 
ρών (Τέρμα Ομονοίας) αρ. τηλεφώνων 23210 90506. 

Σέρρες, 17 Νοεμβρίου 2005 

Με εντολή Νομάρχη 

Ο Αντινομάρχης 
I. ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ 
-♦- 

( 18 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Αριθμ. Τ.Τ. 16601 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα της προσφοράς 
ενιαίου ποσοστού εκπτώσεως επί των τιμών του εγκε¬ 
κριμένου τιμολογίου (άρθρο 6, π.δ. 609/1985), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 “Δημόσια Έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” και τις διατάξεις του π.δ. 
609/1985, όπως ισχύουν σήμερα, για την ανάδειξη του 
μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3263/2004, 
για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών 
υποδομών και προσπελασιμότητας πεζών στο Υπερτο¬ 
πικό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας», προϋπολογισμού 
1.700.000,00 €, εκ των οποίων 1.428.571,43 € χωρίς Φ.Π.Α, 
και 271.428,57 € Φ.Π.Α. 19% 

Το έργο συνχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς πό¬ 
ρους. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Δια¬ 
γωνισμού στις 29.12.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 


(λήξη παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δήμου 
Νέας Ιωνίας, Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου. Το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη και σχέδια 
της μελέτης διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Νέας Ιωνίας Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου, 
4 ος όροφος, πληροφορίες Μπάρλα Αλ., 210-2790115. Τα 
στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
εφόσον ζητηθούν μέχρι και τις 23.12.2005 και χορηγού¬ 
νται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας 
από την ημέρα υποβολής της αίτησης χορήγησης. Για 
την παραλαβή των τευχών οι ενδιφερόμενοι θα κατα¬ 
βάλλουν, έναντι της δαπάνης αναπαραγωγής το ποσό 
των τριάντα (30) ευρώ στο ταμείο του Δήμου που είναι 
ανοιχτό από τις 8.00 π.μ. έως και τις 1.00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 2.1.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (ώρα λήξης 
προσφορών). 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον ανήκουν στην 2 η Τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας στην Α2 Τάξη και άνω για 
έργα Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την ανωτέρω αναφερόμενη του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Κοινοπραξίες 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται 
στο ποσόν των είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων 
εβδομήντα πέντε ευρώ (28.575 €) ίση προς το 2% του 
Προϋπολογισμού Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 και του π.δ/τος 609/1985 (άρθρο 23, 
παρ. 1 και άρθρο 27 παρ. 6). Η ως άνω εγγύηση θα 
κατατεθεί είτε με εγγύητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ ή 
μιας Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα είτε 
με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγύηση θα παρέχεται 
για το συγκεκριμένο έργο και θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Νέας Ιωνίας. 

Νέα Ιωνία, 6 Δεκεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
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(19) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, διενεργεί Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό με κλειστέςπροσφορές και κριτήριο τη 
συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «Δράσεις φυσικής Δημοσιότητας της τουριστικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης» του Μέτρου 8.1 για την 
Δράση 8.1.7 «Δράσεις Δημοσιότητας για την εκπαίδευση 
και Κατάρτιση στον Τουρισμό» του Ε.Π Ανταγωνιστικό¬ 
τητα, στο πλαίσιο του Γ' Κ.Π.Σ 2000 - 2006, προϋπολο¬ 
γισμού 515.000 εύρω), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(19%). Το Έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από 
Εθνικούς Πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της 
υπ’ αριθμ. 14050/18.11.2005 Διακήρυξης. 

Τόπος Παράδοσης: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 
(Τμήμα Επιχειρησιακών προγραμμάτων), οδός Μεσογεί¬ 
ων 119, ΤΚ. 11526 Αθήνα. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 9.1.2006, 
Ώρα 14.00 π.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 10.1.2006 
Ημέρα Τρίτη, Ώρα 12.00 π.μ στα γραφεία του Υπουρ¬ 
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης, οδός Μεσογείων 119, Τ.Κ 
11526 Αθήνα, Τμήμα Επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 
Ισόγειο. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δι- 
καιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική Δια¬ 
κήρυξη. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε. η 5.12.2005. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο μέχρι την 10.12.2005 

Αντίτυπο της διακήρυξης καθώς και πληροφορίες 
μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες από τις 10.00 π.μ μέχρι τις 13.00 μ.μ. στο 
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεσογείων ΤΚ 11526, 
Αθήνα, Τμήμα Επιχειρησιακών προγραμμάτων, τηλ 210- 
6969897, 210-6969594. 

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2005 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

Α' Δ.Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 08/2006 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗ¬ 
ΣΙΩΝ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προ¬ 
μήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» για ένα χρόνια και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ΧΤ). 

Αριθμ. Διακήρυξης 8/2006 

Προϋπολογισμού 78.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 9.1.2006, 
ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 14:00 μ.μ. ώρα, στο γραφείο 
Γρ. Προμηθειών του 4 ου ορόφου του Νοσοκομείου. 


Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 10.1.2006 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο γραφείο Προμηθειών 
του 4 ου ορόφου του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 9.12.2005 

Πληροφορίες και παραλαβή της διακήρυξης - έναντι 
ποσού των 15,00 € με γραμμάτιο είσπραξης στο ταμείο 
του Νοσοκομείου - όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7.00 
π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Γ ρ. Προμηθειών, Χαλκίδος 19, τηλ. 
210-2582358, 210-2502139, 210 2502125 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Διοικητής 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

Αριθμ. 56053 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας προκηρύσσει την διενέργεια 
ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, με κατάθεση σφραγισμένων προσφο¬ 
ρών, και συμπλήρωση τιμολογίου, για την ανάθεση της 
προμήθειας: «Προμήθεια στολών εργασίας» με ενδει¬ 
κτικό προϋπολογισμό ύψους € 173.850,00 συμπεριλαμ- 
ρανομενου του ΦΠΑ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28.12.2005 ημέρα 
Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10.00 μ.μ. και ώρα λήξης 
την 10.15 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών στο 
Δημαρχείο Γλυφάδας. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατά¬ 
ξεις της 11389/93 απόφαση του Υπ.Ες, (ΕΚΠΟΤΑ) που εξα¬ 
κολουθεί να ισχύει (με την προϋπόθεση ότι συμβιβόζβτοι 
με τις διατάξεις του ν. 2286/1995) μέχρι να εκδοθεί νέος 
ΕΚΠΟΤΑ και άλλες διοικητικές πράξεις που προβλέπονται 
από αυτόν/ του π.δ. 410/1995 και του ν.2286/1995 καθώς 
και των σχετικών νόμων και προεδρικών διαταγμάτων 
και Υπουργικών Αποφάσεων που Εναρμόνισαν την Εθνική 
νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις. 

Χρόνος ισχύος προσφορών ενενήντα (90) ημέρες. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των € 7.305 
που θα απευθύνεται στον Δήμο Γλυφάδας, 

Πληροφορίες δίδονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού, από την επιτροπή Προμηθειών 
του Δήμου, τηλ 210-8912260, ίαχ 210-8912255. Αρμόδιος 
υπάλληλος: Ιωάννης Χριστόπουλος. 

Γλυφάδα, 6 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

Α' Δ.Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 05/2006 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗ¬ 
ΣΙΩΝ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προμή¬ 
θεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗ¬ 
ΧΑΝΩΝ (ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΑ)» για ένα χρόνια και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ΧΤ) 
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Αριθμ. Διακήρυξης 5/2006 

Προϋπολογισμού 220.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10.1.2006, 
ημέρα Τρίτη μέχρι τις 14:00 μ.μ. ώρα, στο γραφείο Γρ. 
Προμηθειών του 4 ου ορόφου του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 11.1.2006 
ημέρα Τέταρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο Προμηθειών 
του 4°“ ορόφου του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 9.12.2005 

Πληροφορίες και παραλαβή της διακήρυξης -έναντι 
ποσού των 15,00€ με γραμμάτιο είσπραξης στο ταμείο 
του Νοσοκομείου - όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7.00 
π.μ κως 14:00 μ.μ. στο Γρ. Προμηθειών, Χαλκίδος 19, τηλ. 
210-2582358, 210-2502139, 2102502125. 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005 
Ο Διοικητής 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Αριθμ. 911 

Η Αντιδήμαρχος Νέας Σμύρνης και Πρόεδρος του 
Κέντρου Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Μαρίνα Ια- 
κωβάκη, προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό, Δημόσιο, 
μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Προμήθεια Ειδών Δια¬ 
τροφής (ειδών Κρεοπωλείου και ειδών Αρτοποιείου 
και Ζαχαροπλαστικής) για το έτος 2006, ενδεικτικού 
Προϋπολογισμού συνολικά 42.000 Ευρώ με αριθμό με¬ 
λέτης 247/05 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου 2005, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10 έως 11 π.μ. 

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα 
προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους 
διακήρυξης. 

Ισχύουσα νομοθεσία, ν.2503/1997, το π.δ. 28/1980 και 
το π.δ. 410/1995. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο 2%. 

Για περισσότερες πληροφορίες, τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες, στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου 
Νέας Σμύρνης, στη Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 Ν. Σμύρνη 
(5 ος όροφος, τηλ. 210 9357819). 

Νέα Σμύρνη, 6 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Αντιδήμαρχος Νέας Σμύρνης 
και Πρόεδορς του Ν.Π. 

ΜΑΡΙΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ 

-♦- 

(24) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 
Αριθμ. Διακ. 28/2005 

Η Α.Ε, Η.Σ.Α.Π. προκηρύσσει Δημόσιο προφορικό πλει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό (δημοπρασία) εκμίσθωσης ενός 
(1) καταστήματος ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στο 
σταθμό Ειρήνη. 

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά, 
γραφεία της ΑΕ ΗΣΑΠ, οδός Αθηνάς 67, 2° ς όροφος, 
Αίθουσα «ΑΘΗΝΑ» στις 9 Ιανουάριου 2006, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10.00 


Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται 1 θετής, με δικαίω¬ 
μα του μισθωτή να αποχωρεί από το μισθίο μετά την 
πάροδο κάθε συμπληρωμένης 3ετίας απο την αρχική 
μίσθωση (δηλαδή με την συμπλήρωση 3, 6 ή 9 ετών από 
την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της μισθω¬ 
τικής σύμβασης). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από 
12.12.2005 ήμερα Δευτέρα μέχρι και τις 28.12.2005 ημέρα 
Τετάρτη το τεύχος διακήρυξης κατά την διάρκεια ερ¬ 
γασίμων ημερώγ και μεταξύ των ωρών 8.00 -13.30 από 
την Υπηρεσία Προμηθειών της ΑΕ ΗΣΑΠ, οδός Αθηνάς 
67, Αθήνα, τηλ 210-3246311, αντί καταβολής ποσού δέκα 
(10) €, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 
Αριθμ. Διακ. 27/2005 

Η Α.Ε. ΗΣΑΠ προκηρύσσει Δημόσιο προφορικό πλει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό (δημοπρασία) εκμίσθωσης ενός 
(1) καταστήματος ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στο 
σταθμό Πετράλωνα. 

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γρα¬ 
φεία της ΑΕ ΗΣΑΠ, οδός Αθηνάς 67, όροφος, Αίθουσα 
«ΑΘΗΝΑ» στις 4 Ιανουάριου 2006, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.00 

Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται 1 θετής, με δικαίω¬ 
μα του μισθωτή να αποχωρεί απο το μισθίο μετά την 
πάροδο κάθε συμπληρωμένης 3ετίας από την αρχική 
μίσθωση (δηλαδή με την συμπλήρωση 3, 6 ή 9 ετών από 
την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της μισθω¬ 
τικής σύμβασης). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από 
12.12.2005 ημέρα Δευτέρα μέχρι και τις 28.12.2005 ημέρα 
Τετάρτη το τεύχος διακήρυξης κατά την διάρκεια ερ¬ 
γασίμων ημερών και μεταξύ των ωρών 8.00 -13.30 από 
την Υπηρεσία Προμηθειών της ΑΕ ΗΣΑΠ, οδρς Αθηγάς 
67 Αθήνα, τηλ. 210-3248311, αντί καταβολής ποσού δέκα 
(10) €, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 9496 οικ. 

Η παράγραφος 8 της περίληψης διακήρυξης δημοπρα¬ 
σίας του έργου «Κατασκευή κτιρίου και περιβάλλοντος 
χώρου Πυροσβεστικού Σταθμού στη ΒΙΠΕ Κιλκίς» διορ¬ 
θώνεται ως εξής: 8. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται 
από τη ΔΤΥΝΑ Κιλκίς, 21 ης Ιουνίου 207, 2° ς όροφος, τηλ. 
23410-22415, (πληροφορίες: Ιάκωβος Γιακουμής ή Δ/ντής) 
μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα 
υποβολής των προσφορών με καταβολή τιμήματος 75 
ευρώ. 

Κιλκίς, 6 Δεκεμβρίου 2005 

Ο Πρόεδρος Α' Νομαρχιακής Επιτροπής 

ΑΟ ΑΝ. ΛΑΠΟΡΔΑΣ _ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




